ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


1. ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 459 | 
A ಸದಸ ರ. ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹೆಜ್‌.ಎಂ.ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ 
| ರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ‘2 16.12.2021 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚೆವರು ¢ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ತ್ರಿನಹೂಳ ಸಮಗ್ರ 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಡೋಡಿ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿಯಂತೆ - ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀರಿನ 
ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂದಿದೆ ಕೆರೆಗಳ, ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ- 2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಲ: ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ. 
| ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; 
ಇದರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು 
| ಕರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕರೆಗಳಿಗೆ 
ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; 
"| ಾಲ್ಲೂಕುವಾರು - ' ಮತ್ತು ” ಗ್ರಾಮವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನವರ | 


ರಾ ದಾದ್ಯಂತ ಗತ ಕ್ಳಲಾಗರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; ' (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರೆ ಕಾ 


ps 
5 pe 
¥ ಚೆ 

ಸ Ka 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಭ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಹೆ ಸ 
Fare ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 
ಯೋಜನೆಯ RE ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, 
ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಸುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕ್‌ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. | ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು "ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; 
ಪೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಗಾ 


ಮತ್ತು ಜಾನಲ್‌ ನಿಮಾಟದರತಹೆ gd 
ಕಾಮೆಗಾರಿಗ್ಗಳು*- “ಬಹಳ: ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು; 
ಸಮುದಾಯೆ ಭವನ . ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ:': ಕಾಜುಗಳರೆಗಳಂತಹ ಇತರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ನಿಲುವೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು 'ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಿ ೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು | 
ಯೋಜನೆಯ ಪೆಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 


* ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


* ಎರಡನೇ ಹಂತದ 260 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವ 
ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 89 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ 
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ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 459ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ 


ರ ತಂಬಸಲಾ ಹಪಂಚ್‌ಯಾದ್‌ ನನನ 


ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ 
ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ) 


ಪ್ರಮಾಣ 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನೀರಿನ 
ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ) 


ವ್ರ 


Fp ಕೃಗಾರಿಕಾ 0.50 


skakskeake ke 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 459ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ 


ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mc) 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
(Mcft) 


4769.57 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ 
೩ ಅಡ್ಮಲಾಗಿ ಟ್ರಬ್ಯುಟರಿ , ವಿಯರ್‌-೪ ಅಡ್ಮಲಾಗಿ ಕಾಡು'ಮನೆ ಹೊಳೆ-ಂ, 
ವಿಯರ್‌-೩ ಅಡ್ಮಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೊಳೆ-೨ ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ , ಜಾಕ್‌ 
ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಫ್‌ ಹೌಸ್‌ ೪ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ, ಡಿಸಿ-೩, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂಎಸ್‌ 
ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಅಂಕರ್‌ / ತ್ರಸ್ಕ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, 
ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಟೇ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ 

೬೬ ' ಕೆವಿ/ಓಟೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸ್‌ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 


Ganadahole, Kadumane, Nadahalli, 
Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale 


Mayagowdanahalli 

Kodhihalli Aldahalli Devrahalli 

“| -Adguru “ichanahalli Kumarihalli 
Tirumalanahalfi 


Aidahalla Kaval Naykanakere Kaval 
Kalyadi  Halekalyadi 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.೬೪.೦೦ ರಿಂದ ೮೦.೦೦ ಕಿಮೀ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 


ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ 
ಕಿ.ಮೀ ೧೯೯೬೨೦ ರಿಂದ ೨6೦.೮೮೦ ವರೆಗೆ ' ಬೃಹತ್‌  ಮೇಲ್ಮಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
"ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-೦ 


೨೦೬.೩೩೦ವರೆಗೆ' ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (೯೩೩೦ 
ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್‌ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ರ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೆ 3೦೬೩೫ ರಿಂದ 
೨೧೦೦೯೦ ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-೩ 


ಗುರುಕ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
[ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌: ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ: 8.ಮೀ ೨೧೯.೪೨೦ ಲಂದ ೨೨೦.೭೪೦ ವರೆಗೆ 
ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-೧೩ 


ಎಸಿ. 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ "ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ ೨೨೨.೦೦ ರಿಂದ ೨೪೦೦೦ ವರೆಗೆ ಗುಶುತ್ಕಾ 


ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-೧೫೩ 


Halekalyadi K.Diggenahalli 
Madapura Vaderahalli 
Karagunda Byaladakere 
Devarayapattana Haranahalli 
Maladevihalli Doddenahalli 
Hebbaranahalli 4 
Makanahalli- Habbanagatta 
Ramadevarahalla Kavalu 
Umadevahalli Sanenahalli-Aidalla- 
Kavalu Ganguru Hosahalli 
Chttanahalli 


Habbanagatta  Mududi 
Annapura Thalalutore T.Kodihalli 


ಲ 


ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ 
(ಬೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತು 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೧೫.೦೦ ರಿಂದ 

೨೦.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, . ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ K 
ಎಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಮ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೧೬೭೬೦ ರಿಂದ 485.51 65.42 
$ಮೀ ೧೧೮೩೪೦ ಹ ಕಿ.ಮೀ ೧೧೮೮೩೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೨೦೦ ರವರೆಗಿನ 

ನೇಲ್ಕಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಳಾಮಗಾರಿ*ಮ್ಯಾಕೇಜ್‌-೧೬. 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ. ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ. ಮೀ ೦೨3೦.೦೦ ರಿಂದ 
೧೨೬.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಎಂ ನರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ 
ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಡಾಲುವೆ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ: ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-೧೭ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಪರು (ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ದ್ರಾಮಗಳ ಹೆನರು ಪುಪ್ತುತ ಹಂತ 


ಶೇ.17 ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


Halepalya Edenahalli . 
Ramashetty Halli Bennayakanahalli 


Bommenahalii Ramenahalli 
Karadi Naykenahalli 
Sidlehalli Shettihalli 


ಶೇ.14 ರಷ್ಟು 


273.85 5.24 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಎತ್ತಿನಯೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೨೭೦೦೦ ರಿಂದ 
೦೩೭.೬೨೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ 
ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಮ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಿ.ಮೀ ೧೩೪.೯೮೦ ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ ೧೩೭೬೬೨೦ ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲುವೆ . ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-೧೮ ". ಗ್‌ 


Bairapura  Mallenahalli 
Madlehalli Aralaguppe 
Chowdlapura Siddanahalli 
Jakkanahalli Thigalanahalli 
Gyarehali 


Gyarehalli Malagondanahalli 
*. Kantalagere Byadarahalli 
IC pura 


Bairaganahalli Tarabenghalli 


" Rajataadripura dns 
Harenahalli y 


೧೬೧.೨೦೩ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಳ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ 


'|ಟಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌,ಅಡ್ಮ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ Hadavanahalll Honnenahalli 


Neralekere Indiganahalli 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ. ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೪೦೦೦೦ ರಿಂದ] ' 


೨೪೪.೩೩ ರವರೆಗೆ ek ಅಗೆತ," ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ Ghikkapalanahalli Neelagondanahall 


Siddapura _ Irakasandra 
‘ Mudlakere palya 


']ಎತ್ತಿನಹೊಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೪೪ 
೨೪೪.೦೩ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, 'ಏಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಹೇವರ್‌| ' 
ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌,ಅಡ್ಗ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Elerampura Maragondanaguni 
Vajjanakurike  ‘ Bedara 
Agrahara 


Byrasandra Pataganahalli 
Rayapura Thimmasandra 
Lakkayyanapalya 


Chinnahalli ‘Rangapura 
Kaluvehalli  Vaderahalli 
Katenahalli 


Bhai iu Buchenahalli 
Chinnahalli _ Vaderahalli 
Katenahalli Karekallanahalli 
Kaluvenahalli Kolala 
puradahalli Gollachinnahalli 
Lakkayyanapalya Motaganahalli 
Virasagara Lakkamuttanahalli 
Belladahalli Gadmenahalli 
Sunkadahalli 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ. ಟಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹ ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 
(ಉದ್ದ ೫೨.೮೯ ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಏತ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ 
೦೨.೦೬.ಕ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Chikkagundagal Appayyanapalya 
Obalapura Hirekodathkal 
Beladhara Hanumanthagiri Gollahalli 

Tharatiroppa Agrahara 
Hanumanthapura Baleveeranahalli 
Malleshpura Koratagere 
Mudlapanne Hosahalli Kamenahalli 
Musavanakallu Muggondanahalli 
Bukkapatna Jampenahalli 
Kambadahalli Tumbadi 
Pemmodevarahalli Dasarahalli 
Guruvaderahalli Palyadahalli 

Kambathanahalli Karamaradi 
Vaderahalli Bijavara 
Panne Cholenahalli 

Chinakavajra Harihararoppa 


ಶೇ.10 ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- ೧) 


£ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್‌ ಕಅಲುಬೆ ೦.೦೦ ಕಿ.ಮೀ 
ಯಿಂದ ೧.೭೧೦ ಕಿ.ಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, 
ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಳೆ 'ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧.೭೧೦ ರಿಂದ 610, 
ಕಿ.ಮೀ ೩೮.೦೦ ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 


ಕ.ಮೀ.೩೮.00 ಯಿಂದ ೧೨ಂ.೪೮೮ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಪಲ) 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ. ೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ 
ಯಿಂದ ೮೧.೬೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆಎಂ.ಎಸ್‌ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಳೆ, ಪರೀಳ್ಜೆ 
ಹಾಗೂ. ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ, ಕೆಲಸಗಳು "ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಅಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 


Purina ers Wid kaneis 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ 


Aluvalli for a length of 5.0 Km in Sakaleshpur taluk 0 


Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district 


connectivity in Sakaleshpur taluk of Hassan district 


Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk 


Construction of Asphalt Road from ವಾತ ma ನಾಟಿ 
Megatavalli- Belame road via Sanklapur math including CD 
works for a length of 6.0 km in Alur taluk of Hassan Dist. 


ಗ 
Construction of Cement ದಾ Road ps [7 
(Sundekere) to Hebbanahalli Village via Udayavara including 


SR SCARE be lee Gln 


mee ಮ 
17 |Kumbaradi village in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist. 


Construction of concrete Road from NH-48-Doddatappatu 


village to Nadahalli village including CD works for a length 
of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist. 


Construction of ನಾವಾ road from NH-75 Maranahalli to 


Hongadahalla Hanging. bridge via - Kadagarahalli- 
Hiradanahalli village including CD works for a length of 6.50 


Aluvalli- Kadagarahalli road under Yettinahole Project 


Construction of road bridge across Hongadahalla 
connecting to Hiradanahalli-” Mogenahalli- road under 


Maranahalli, Aluvalli _ 


Aluvalli, Hongadahalla Kadagarahalli, Hiradanahalli 


Hiradanahalli, Mogenahalli 


Doddatappalu, Nadahalt 


24 |Construction of concrete Roads in Sakaleshpura Alur & 
Belur taluk of Hassan district. (Package work of 32 ೧೦೩ರ) 


Matthur - Doddakundoor, Yesaluru , Hulagalale, 
Hosarally, Honatlu, Naroor , Chavally, Atthihally, 
Mankanahally, Valalahally Jedigadde, Atthihally, 

Jedigadde, Konthanamane and Athihally, Maragattur, 

kudurasthe mikkiru , hadlahalli mataguru kiruhalli, 
hallibailu , Hadya , devarabanake, bobanahalli, 
valalahalli hiradhanahalli, jathahalli, Marjahalli, 
hosahalli, Lakkundhe grama, Kovalli, kareguru, 
vanaguru grama, Ningapura, kaadluru kalappanahalli, 
basagota, hanase, hunasavalli grama, nilanahalli 
thimmanahalli, Bandi thimmanahalli, Gollara 
thimmanahalli, kanadhahalli grama and 
hanthanamane grama, lingapura, kadadaravalli, 
hiradanahalli 


73.29 73.09 Work in progress 


Providing Asphalt, Cement Concrete road, and drain in 106 
Villages of Grama Panchayaths under Belur Assembly 
constituency 


Erehalli, paduvalalu, tattekere, Krishnapur bare, 
madihalli, madaghatta,, hulugundi, haltore, 
haltorekoppalu, Bommanahalli, timmanahalli 
naphthalene, for example, tendigere, hagare, 
halehagare, angadihalli, adavibantenahalli, 
bettadaluru, madihalli, sivayogipura, handralu, 
huliyappanakoppalu, sangayyanakoppalu, petehalli, 
Savasihalli, Kalyanapura, Siddhanahati, 
Pandithanahalli, Mallapura, Komaranahalli, 
Harubihall, Adagore, Aladyahalli, Kodihalli, 
Kattanakere, Thirumanahall, Umadevarahalli, $M 
Koppalu, BP Koppalu, Halebidu, Cheelanoyakahalli, 
Thippanahalf, Bastihalli, Mayadagadanahalli, 
Kattisamanahalfi, Tattahallippadu, Rajakaruppai 
Maliyappanakoppalu, Chattanahalli, Kanakenahalli, | 
4 Appihalf, Dayavappanahalli, 


Gollaratialli, Hirehalli, Suranayakanahalli, 
Kubbigarahalli, Javagal, Handramalu, Kurubarahalli, 
Kedafiahali, Kandanahalfi, Kandanahalli Kolagunda, 
Narasipuga, N. Gollarahali, K. Gollarahalli, 
Madanahalli, Savanthanahalli,Narali, Sankihalli, 
Thimmanahalf, Kallahalli, Ksmenahall, Karagunda, 
Thimmappanahalli,:Madapura; Baladakere, 
Vaderahalli, Nagenahalli, Govindahandalla 


0.75 


Meghanahabbaghatta 


Sc iakabecddnch BRIS ETE 
arasikere taluk K Y 


Improvements to road of Devegoudanahlli in arasikere a rahal 

taluk ರ ಭಿ evegowda 

Improvements to road from Nagenahalli to talalutoré in| TCT ಇ | 10 | 10 | 

arasikere taluk “4 

a 

TN EN EEN 

NN TN EN EN 
arasikere taluk ಕ 

37 | provements to road from Mylanahlli to B.H. Road via|- Muiermahe 100 

gollarahalli in arasikere taluk 

(ರ ಗಂ ನಲ ನಾರ ಕಾ] erenaTense | 10 | 210 

anda in arasikere taluk , 

arasikere taluk 


to Bisalehalfi in 
« PAN 

Improvements to road ‘from,--Belagumba road to 

giddegoudana kopp alu in arasikere taluk 

Improvements to road of Tippanahiliin arasikere taluk, 


Work handed 

over to KRIDL 

Hassan and all 
works are 


cnmalnsnd 


< ಮಂಜೂರಾದ 
A SE 
Improvements to road fsom Mududi taanda Cross to Halagenahalli | 050 | 0s | 
halgenahalli in arasikere taluk 
Improvements to road from T.D.Road to Nagarahalli in Nagarahalli 1.00 
arasikere taluk 
Improvements to CC road from Choutikoppalu to M R | 10 | 10 | 

M 1.00 1.00 

munfinahili via T.D.Road in arasikere taluk ksi ್ಣ 


Improvements to CC roadfrom C.R.Pattana Road to £ 
[ 
Jakkanahili Temple in arasikere taluk ಳಾ 


ಶ್‌ 
in arasikere taluk 
Improvements to CC road from Chindenahalli to Mallapura Mallapura | 050 | 


Improvements to CC road from Malladevihalli to 
Nagenahalli 
agenahalli in arasikere taluk py 


41 


ssa s]o[s[28/8e 


jub-tot Laser | 12a [OO 
.-. 2೦0೪-2೦ ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (4701 -udtd Rಂad) 


Construction of concrete road from Hurudi-Hacharadi] 
Hanumanahalli main road chainage 5.25 KM to 
Hanumanahalli ilage for a length of 1.00 KM including CD 
works in Sakleshpur Taluk of Hassan Dist. 4 


